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HKfere : Technicien specialise Gros (Euvres Epreuve : Theorique 

Oveau : Technicien specialise 
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°l L'action d'un technicien specialise en Gros (Euvres s'appuie sur la planification des taches. 
lanifier c'est avant tout prevoir les differentes actions qui aboutissent a livrer, en temps voulu et 
lans les meilleures conditions, l'ouvrage dont on a la responsabilite. 

- Enumerer les types de taches elementaires que vous connaissez 

- Enumerer les documents qui sont necessaires a l'etablissement d'un calendrier de travaux 

:°/Pendant le deroulement de l'acte de construire, sur un chantier on peut trouver plusieurs 
larticipants qui doivent collaborer pour realiser en bonnes conditions l'ouvrage. 

- Citer les principals taches d'un entrepreneur 

- Citer les missions d'un conducteur de travaux 

- Quelles sont les etapes de preparation d'un chantier 

\°l L'elaboration d'un planning T.C.E. passe par les phases suivantes : information, analyse 

echnique et simulation. 

:xpliquer la phase de Tanalyse technique. 

1°/ D'apres le decret des Marches publiques, les types de marches au Maroc. selon le mode 
['execution sont : les marches-cadre, les marches reconductibles. marches a tranches 
■onditionneiles. marches allotis. Expliquer les marches reconductibles 

i°/Ecrire les facteurs qui pcuvent provoquer des ecaris du budget de materiaux. 

,«/L'architccte ou l'ingenieur civil ctabht 1c plan de icrrassemcnt indispensable a rcntreprcneur 
ritez les pnncipales indications que doit conipurter ee plan .' 

l°l Definir les termes suivants conccrnant un granulat nature] .' 

a. Masse volumique absolue ; 

b. Masse volumique apparcntc : 

c. Teneur en eau . 



tfVCilculcr to cheminement suivant et determiner r altitude du repAre R2 ? 
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Avec fey feowafaye 

Dl (m) : Distance suivant la pente en metre 
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Angle Vertical en grade 
Distance horizontale en metre 
Denivelee en metre 
Distance horizontale 



9°/Un poteau en beton arme a une section hexagonale de cote a 1 5cm S« longueur dc fUmbcmont 
est evaluee a 3.50m. II doit supporter un ctTon normal dc compression 
Nu= 0.77MN 
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• Materiaux : 
Beton fc28= 25Mpa 
Acier FeE400 

• Enrobage des aciers : c=2cm 

• Plus de la moitie des charges est appliquee apres oo jours. 
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1. Determiner en fonction de a : 

a. L'aire B de la section du poteau. 

b. La section reduite de beton Br. 

c. Les moments d'inertie par rapport aux axes centraux prindpaux xx ' ct yy'. 

d. Le rayon de giration minimal de la section du poteau. 

2. Calculer les armatures longitudinales du poteau. 

3. Calculer les armatures transversales du poteau ainsi que leur cspaccmcnt. 

4. Representer schematiquement une coupe transversale du poteau ovee un fcrraillage complet 
en respectant les dispositions constructives. 
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fey feauaJaye 



10°/ Un des premiers problemes a resoudre au debut de « P etude methode » d'un projet Oft la 
determination des cadences d'execution. Cette etude passe par la determination du nombre dc grace 
necessairc pour rdaliser le projet dans le delai imparts 

Le projet consiste a la construction d'un complcxc de 2 blocs A ct B en R + 5 4 r usage d* habitat ion. 
Les calculs pricisent 5 jours de cycle technique pour la realisation d'un £tagc de bloc A. 
On vous demande de calculer la saturation de grue sur un etagc dc bloc A et le nombre de grace i 
installer pour respecter ce cycle technique. 
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Dechargement d'un camion 



Total 

Alea et temps tmproductif 15% 



10% 



temps total d'occupation de da grue 

Nombre de jours moyens (7.8h/j) necessaires a la realisation du 
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25.35 




15% pour a leas 
10% }»•* prnt | 

horaire de travail de la grue : 7.8h par jour 



N.B: utiliserle tableau ci-dessus pour la re ponce 




